श्रध्देय श्री. अटल बिहारी वाजपेयी वनस्पती उद्यान 
विसापूर जि. चंद्रपूर येथील विविध कामांच्या 
अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.वनबां-२०२४/प्र.क्र.०५/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- 93 फेब्रुवारी, २०२४ 
वाचा :- 


१. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम (भाग-२), दिनांक २०.०९.२०१९ 

२. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र.३२/६०४/२०२३-२४, दिनांक ०९.११.२०२३ 

४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र.२८/६३८/२०२३-२४, दिनांक ३०.११.२०२३ 

५. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य,नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र.४९/७५७/२०२३-२४, दिनांक १०.१.२०२४ 

६. महसूल व वन विभाग,शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१९२/फ-९ दिनांक ०८.०२.२०२४ 


प्रस्तावना:- 

श्रध्देय श्री. अटल बिहारी वाजपेयी वनस्पती उद्यान विसापूर जि.चंद्रपूर येथील विविध कामांच्या 
अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याबाबतचा प्रस्ताव वाचा येथील नमूद क्र.३, ४ व ५ अन्वये प्राप्त 
झाला आहे. 

सदर मुळ अंदाजपत्रकास वाचा येथील क्र.२ च्या शासन परिपत्रकातील तरतूदीनुसार मुख्य अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम, प्रादेशिक विभाग, नागपूर यांनी तांत्रिक सहमती (Technical Approval) दिलेली आहे. 

वित्त विभागाच्या वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या वाचा 
येथील क्र.१ चा शासन निर्णय दिनांक २०.०९.२०१९ मधील भाग एक उपविभाग-५ परि.क्र.१३४(१), १३४(२) आणि 
१३४(३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वाचा क्र.२ येथील दिनांक २५.०९.२०१९ च्या परिपत्रकान्वये 
स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचे अधिकार संबंधीत 
उपभोक्ता विभागास देण्यात आलेले आहेत. 

त्यानुसार श्रध्देय श्री. अटल बिहारी वाजपेयी वनस्पती उद्यान विसापूर जि.चंद्रपूर येथील विविध 
कामांच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी वाचा 
येथील क्र.३,४ व ५ च्या पत्रान्वये सादर केलेला प्रस्ताव, वित्त विभागाचा वाचा येथील नमूद क्र.१ चा शासन निर्णय 
व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वाचा येथील नमूद क्र.२ चे परिपत्रक आणि विभागास प्राप्त अधिकार विचारात 
घेता, श्रध्देय श्री. अटल बिहारी वाजपेयी वनस्पती उद्यान विसापूर जि.चंद्रपूर येथील खालील तक्त्यातील नमूद 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२४/प्र.क्र.०५/फ-९ 


केलेल्या एकूण ४ कामांच्या रु.१३४२.५७ लक्ष इतक्या रक्कमेच्या अंदाजपत्रकांना सोबत जोडलेल्या “प्रपत्र- 
१,२,३ व ४” (Recapitulation Sheet) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तसेच खालील अटींच्या अधीन राहून शासनाची 
प्रशासकीय मान्यता (वित्तीय मान्यता वगळून) प्रदान करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र कामाचे नांव अंदाजपत्रकोय रक्‍कम 
रुपये 
(रुपये लाखात) 
4 Providing & Installing Musical Fountain with Filtration Plant & ८४९.९७ 


Control Room at Shraddhey Atal Bihari Vajpayee Botanical 
Garden Visapur Tah.Ballarpur Dist. Chandrapur. 


Q Construction of Two Wheeler Parking Area at Shraddhey Atal 223.04 
Bihari Vajapayee Botanical Garden Visapur Dist. Chandrapur 

३ | चंद्रपूर जिल्ह्यातील श्रध्देय श्री.अटल बिहारी वाजपेयी वनस्पती उद्यान १४२.८३ 
विसापूर येथे उपहारगृह (कॅफेटेरीया) इमारती समोरील तळयाला 
जलरोधक प्रक्रियेचे काम करणे, 

४ | श्रध्देय श्री.अटल बिहारी वाजपेयी वनस्पती उद्यान विसापूर जि. चंद्रपूर १२६.७२ 


येथे ४० क्षमतेच्या Dormitory चे बांधकाम करणे 


एकूण १३४२.५७ 


१. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी उपरोक्त 
तक्त्यातील नमूद अंदाजपत्रकातील स्थापत्य व विद्युत विषयक कामांना वित्त विभागाचा शासन निर्णय 
दिनांक २०.०९.२०१९ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या दिनांक २५.०९.२०१९ मधील परिपत्रकातील 
तरतुदीनुसार त्यांना सक्षम प्राधिकाऱयांची तांत्रिक मान्यता असल्याची खातरजमा करावी. 

२. अंदाजपत्रक व नकाशे उपभोक्ता विभागाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून साक्षांकित करुन घेण्यात यावे. 

३. काम सुरु करण्यापूर्वी जागेच्या मालकी हक्‍्काबाबतची पूर्तता करुन घ्यावी. 

४. सदरची कामे प्रशासकीय मान्यता प्रदान केलेल्या रक्‍कमेतच पूर्ण होतील याची दक्षता घेण्यात यावी. 

५. प्रस्तुत काम पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित येत असल्यास संबंधीत विभागाची तसेच महानगरपालिका 
व तत्सम प्राधिकरणे यांची पूर्व परवानगी घ्यावी. 

६. प्रस्तावातील खरेदीश्ी संबंधीत बाबींकरीता ई-निविदा प्रणालीचा अवलंब करुन उद्योग, ऊर्जा व 
कामगार विभागाकडील दि.२४.०८.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये निर्गमित केलेल्या सूचना विचारात 
घ्याव्यात. 

७. प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक 
१० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 

८. सदर कामाच्या बांधकामाचा खर्च योजनेंतर्गत मंजूर उपलब्ध असलेल्या नियतव्ययातून करण्यात यावा. 

९. ढोबळ स्वरूपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत अंदाजपत्रक दरपत्रके मंजूर 
करूनच काम हाती घ्यावे. 

१०. सदरहू कामे करतांना वन (संवर्धन) अधिनियम १९८० अंतर्गत तरतूद तसेच प्रचलित कायदे / नियम 
संदर्भाधिन तरतूदींचा भंग होणार नाही. तसेच कोणतीही अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 

११. वित्त विभागाच्या दिनांक १२.०४.२०२३ व ०५.०२.२०२४ रोजीच्या परिपत्रकातील अटी व वित्त विभागाने 
वेळो वेळी घालून दिलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२४/प्र.क्र.०५/फ-९ 


१२. शासन निर्णय क्रमांक एमएससी- २०११/प्र.क्र.१७८/फ-५, दिनांक ३०.९.२०११ च्या परिशिष्टात नमुद 
केलेल्या अटी व शर्ती बंधनकारक असतील. 
१३. कामांची अंमलबजावणी करताना कामांचे एकत्रीकरण करुन नियमानुसार ई-निविदा प्रणाली 
अवलंबण्याची दक्षता घ्यावी. 
सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम(भाग-२), दिनांक २०.९.२०१९ 
अन्वये वित्तीय अधिकारामध्ये सुधारणा या शासन निर्णयातीळ भाग एक उपविभाग- ५ परि.क्र.१३४ (१), १३४ (२) 
आणि १३४ (३) नुसार तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/ इमा-२, 
दिनांक २५.०९.२०१९ अन्वये स्थापत्य व विद्युत कामाशी संबंधित रु.१५ कोटी किंमती पर्यंतच्या कामांना संबधित 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग यांनी तांत्रिक सहमती दिल्यानंतर प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबतचे उपभोक्ता विभागास प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२१३१७३१२५०७१९ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
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(विवेक होशिंग) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
३. मुख्य वनसंरक्षक, चंद्रपूर वनवृत्त, चंद्रपूर 

४. उपवनसंरक्षक, मध्य चांदा, चंद्रपूर वनविभाग, चंद्रपूर 

५. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
६. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. वित्त विभाग, व्यय-१० कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई. 

८. नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई. 

९. कार्यासन फ-२/ब-१ , महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवडनस्ती-फ-९ 
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शासन निर्णय क्रमांकः वनबां-२०२४/प्र.क्र.०५/फ-९ 


प्रपत्र-१ 
शासन निर्णय क्र.संकौर्ण-२०२४/प्र.क्र.०५/फ-९ दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे प्रपत्र -१ 


NAME OF WORK :: PROVIDING & INSTALLING MUSICAL FOUNTAIN WITH FILTRATION PLANT & 
CONTROL ROOM AT SHRADDHEY ATAL BIHARI VAJPAYEE BOTANICAL GARDEN, VISAPUR, 
DIST. CHANDRAPUR 
RECAPITULATION SHEET 

जोगे Particulars of Scope Norms (Unit / Rate Rs. Per Cost Rs. 


Sqm/M/Lump sum etc. Component Total 
wise 


(A) ESSENTIAL ITEMS 
1 (a)|Building Proper (Built Up Area-Sqm) 
me Filtration Plant & Control Room 138.43|Sqm |Cost as per Detailed Estt. 8602951.00 


(b)| Rain/Roof Water aaa 


(c)| Office Furniture i. = - न 


2 | Water Supply & Sanitory Work a 
Total (A) 8602951.00 


(B) MISCLANIOUS ITEMS 
9 Compound Wall & Gate 


| Internal Roads 


mw Development of Ground, horticulture 


iv)| Parking 
| C.C. Drains & C.D. Works 


vi)| Dismantling 


vii)|_Land Scap & Gardening 


Sub Total= (B) 


(C) OPTIONAL CIVIL ITEMS 
a UG Water tank for Rainwater Harvesting 


Water Main Storage, Pump house, 
Bore well etc. 


Sub Total= (C) 


(D) TOTAL CIVIL WORK COST Total Civil Work Cost (D) = (A+B+C) 8602951.00 
(E) ESSENTIAL ELECTRICAL ITEMS 
4 Electrification 516177.00 
430148.00 
1) Fire fightening arrangement 500000.00 
| iii] Musical Fountain 52419683.00 
(F) OPTIONAL ELECTRICAL ITEMS 
19 Air Conditioning 
1) AB Room, Area lightening, pump, Generator 


Pa अळा त RE TI 
(G) TOTAL ELECTRICAL WORK COST fe Sub Total= (I) = (F+G+H) 54416008.00 


(H) TOTAL WORK COST Project Cost (P) = (D)+ (G) 63018959.00 
() PERCENTAGES OVER WORK COST 

| Contigencies Add 4% on (P) 2520758.00 
शिका] Green Building Concept Add 0% on (P) | «0.00 
शिका] GST Add 18% on (P) 11343413.00 
| iv Price Escalation Add 3% on (P) 1890569.00 
| oY Architechture Services(3 To 5% Pts. (2.50%) Add 2.5% on (P) 1575474.00 
Project Cost (P1) = (P)+ (D) (P) 80349173.00 

aka Centage Charges (if any for other Dept. work) 
Add 5% on Add 5% on (P1) 4017459.00 
| vii Insurance Add 1% on (P) 630190.00 
Total Cost of the Project RS. = 84996822.00 


| | Say Rs. Lacs. 84997000.00 


Digitally signed by VIVEK VUAY HOSHING 
IN, 3, ttle=4179, 
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NAME OF WORK :: CONSTRUCTION OF TWO WHEELER PARKING AREA AT SHRADDHEY ATAL 
RECAPITULATION SHEET 


Norms (Unit / Rate Rs. Per 
Sqm/M/Lump sum etc. 


Particulars of Scope Cost Rs. 


Component Total 
(ve 
ee वा — a es 
शिकता Building Proper (Built Up Area-Sqm) 


i)|G.F. 
Total B.U.A. Sqm Sub-Total=(A) 
(B) ESSENCIAL OTHER CIVIL ITEMS 
SS लाड तान कया मालक डाके 
ii)} Compound Wall 
————— 
iv)|C.C. Drains 
V)|C.C. Parking Area | 4180.00/Sqm.| | 16770944.00| 1077094400) [| | 
1122000122 ee 


४) Parking Shed 


vii)| Dismantling 
Sub Total= (B) 16770944.00 


C) OPTIONAL CIVIL ITEMS Po 
eet य ee | ee 
Ee 


i)} Furniture for 70% Area of the Building 


Rain/Roof water harvestin 


Murals & Painting 


i)/ MJP Demand for water suppl 
Sub Total= (C) 


(D) WATER SUPPLY AND SANITORY WORKS 


Water Supply and Sanitary Works | | 5% ० (A) | 000 | 
Sub Total= (D) 


F) ESSENTIAL ELECTRICAL ITEMS | 0.00 ‘00 
as 
i) |Fuel Gas Pipeline Nil 
—e 
() TOTAL WORK COST Project Cost (P) = (E)+ (I)+ (J)+(K)+(L) 16770944.00 
—————— 
i) |Contingencies Add 4% on (P) 
iii) | GST Add 18% jon (P) 
v) |Architecture Services (3 To 5% Pts. (3.5 % Add 0% on (P 


vi) |Centage 5% for Charges (if any for other Dept. work Add 5% on (P) 
vii)| Insurance Add 1% on (P) 


Total Cost of the Project = (TPC): (A+B+C+D) 


VIVEK VIJAY HOSHING 


( विवेक होशिंग ) 
उप सचिव (वने), महाराष्ट्र शासन 
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शासन निर्णय क्र.संकौर्ण-२०२४/प्र.क्र.०५/फ-९ दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०२४ सोबतचे प्रपत्र -३ 
NAME OF WORK :: PROVIDING WATER PROOFING TO WATERBODY INFRONT OF CAFETERIA 


RECAPITULATION SHEET 
Particulars of Scope Norms (Unit / Rate Rs. Per 


Sqm/M/Lump sum etc. Component Total 
wise 


(A) ESSENTIAL ITEMS 
— = 0974095.00, | 


(Ofc uri a oe वी 

—4 
2 [Water Supply & Sanitory Work | 
Se क्ळाळर्‍। 


a त 


_ Sub Tota (8) || 0.000) 
C) OPTIONAL CIVIL ITEMS es as ee 
i)|UG Water tank for Rainwater Harvesting |- | 6. -१. SSS ESS 


ii)/}Water Main Storage, Pump house, Bore 
well etc 
Sub Total= (C) 


D) TOTAL CIVIL WORK COST |__| __ {Total Civil Work Cost (0) = (A+B+C) 10974095.00 


(E) ESSENTIAL ELECTRICAL ITEMS 


Electrification intemal FP 
PoE wtermal fF | 


ii)|Fire fightening arrangement | 0.00| 00 
a म 
(F) OPTIONAL ELECTRICAL ITEMS 
4 1 वळ | 
ABRoom, Area lightening, pump, Gen- OO 

i SS - [| 06 | 
sub Totals (= Fee) | 0. 


ae य 0 Pe es ee ee ee 
____|__ [Project Cost (P) = (D)+ (0) 


(I) PERCENTAGES OVER WORK COST ae! = 
| i\Contigencies Add 4% on (P1) 438964.00 
0.00 


| __fi|Green Building Concept = % on (21 
| ग ||| 18% on (?1 fo 
| _iviPrice Escalation | % on (P1) 


Architechture Services(3 To 5% Pts. (1.00%) Add 1% on (P1 109741.00 
Project Cost (P) = (P1)+ (D) 13498137.00 
= as ae 


| vilCentage Charges (if any for other Dept. work) 
| __|Add 5% on | |Add | B% on(P)| | SS 74907.0 
| _viilInsurance | SCA | on(Pt) | |____109741.00 


[|] [७७७७ [| 
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NAME OF WORK :: CONSTRUCTION OF DORMITORY FOR SERVANTS AT SHRADDHEY ATAL 
BIHARI VAJPAYEE BOTANICAL GARDEN VISAPUR. TAH. BALLARPUR, DIST. CHANDRAPUR 


RECAPITULATION SHEET 
| Particulars of Scope Norms (Unit / Rate Rs. Per Cost Rs. 
Sqm/M/Lump sum etc. Component Total 
wise 
| Qty |Units| Rate | Per | 


०. Ee a ae 


SUB ESTIMATE-[DORMETORY] 
G.F. (Total Area - 4 x 134.02 = 536.08 Sqm) |Cost As per Detailed Estimate 8032926.00 


Total B.U.A. 536.08 ai 
| (b)| Fuel Gas pipe line 
CC पपतक जरी 
| [(@)|Rain/RootWaterHarvesing | 
ed 


(f)| Furniture 
Water Supply & Sanitaty Work 


| 3] _ |Electrification 
aw a) External Electrification 2% 160659.0 


b) Internal Electrification 5% of (a) 401646.00 

Hee Sete कळती कळ seta 3 हळ 

== 
1) Compound Wall 

= ooo) 


nternal Road 6.0m. wide 


evelopment of Ground 
| iv) C.C. Parking 


| |v) 


। ४) 


yf 
Sub Total=(8) | 0 
(C) OPTIONAL CIVIL ITEMS SS hee Eee eee 


i)| Underground water tank for rainwater Harvesti a 
Water Main Storage & Pump House, ST Cost As per Detailed Estimate 903257.00 


)}Mural, Paintaing , Sclupture 
iv)|External Toilets 


|_| vi | -- 53" | 
[| (6... 7" "ककक्ग्य्ला 
Project Cost 0-0डनन 


mm) Contingencies 4%) on (P) 396005.00 
GST 18%) on (P) 1782024.00 
)| Price Escalation 0%! on (P) ar) 00 


v)|Architecture Services (3 To 5% Pts. (3.5 %) 0%) on (P) ॥_________0.00| mo 
v)|Centage 5% for Charges (if any for other Dept 5%) on (P) 495007.00 


|_| vi) 1% 
Total Taxes Cost (D) 2772037.00 
Total Cost of the Project = (TPC): (A+B+C+D) 12672171.00 


lly signed by VIVEK VAY HOSHING 
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